DZIENNIK URZĘDOWY 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA: 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Poz. 62 — 64 


——— 


Warszawa, dnia 20 września 1962 r. Nr 14 


"TREŚC: 


Zarządzenia Ministra: 


Poz. 62 — nr 341 z 23.VIII.62 r. w sprawie tymczasowych 
norm zużycia paliw płynnych jako materiałów 
pędnych dla ciężkich maszyn budowlanych 

Poz. 63 — nr 342 z 27.VIII.62 r. w sprawie organizacji służ- 
by geotechnicznej w biurach projektów oraz try- 
bu postępowania przy zlecaniu i wykonywaniu 
prac geologicznych związanych z badaniami 
przydatności gruntu 


62. 


ZARZĄDZENIE nr 341 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


1 z dnia 23 sierpnia 1962 r. 
w sprawie tymczasowych norm zużycia paliw płynnych 
jako materiałów pędnych dla ciężkich maszyn budowlanych. 


(znak: MT2/13/62) 


w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki paliwami 
płynnymi w eksploatacji maszyn budowlanych w przedsię- 
biorstwach podległych i nadzorowanych przez Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, za- 
rządza się, co następuje: 


$ 1. Wprowadza się „Tymczasowe normy zużycia paliwa 
płynnego w eksploatacji maszyn budowlanych — zawarte 
w instrukcji 401 Instytutu Organizacji i Mechanizacji Bu- 
downictwa — stanowiącej załącznik do zarządzenia *). 


§ 2. 1. Na podstawie tymczasowych norm, O których 
mowa w $ 1, użytkownicy maszyn budowlanych ustalą dla 
eksploatowanych przez siebie maszyn budowlanych za- 
kładowe normy zużycia paliw płynnych lub zakładowe nor- 
my wyjątkowe. 

2. Dla maszyn budowlanych, dla których w instrukcji 
nie zostały ustalone normy, użytkownicy maszyn budow- 
lanych ustalą normy zakładowe na podstawie instrukcji 
i kart badań zużycia paliwa. 

Instrukcja i karta wchodzą w skład tymczasowych norm 
akreślonych w § 1. 


3 *) Instrukcję można otrzymać w Instytucie Organizacji 
i Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, ul. Wawelska 2/4. 


Okólnik Ministra: 


Poz. 64 — nr 21 z 8.1X.62 r. w sprawie przygotowania pro- 
jektów i kosztorysów dla inwestycji przewi- 
dzianych do realizacji w latach 1964—1965 


Komunikat 


§ 3. Zakładowe normy, o których mowa w $ 2, stanowią 
podstawę do planowania zaopatrzenia w paliwa płynne 
coraz do obliczania oszczędności lub przekroczenia normy 
(przepału). 

$ 4. Traci moc obowiązującą pismo okólne nr 2 Mini- 
sterstwa Budownictwa z dnia 4 stycznia 1957 r. w spra- 
wie wzmożenia oszczędności zużycia paliw płynnych przez 
maszyny budowlane (Dz. Urz. MB nr 1, poz. 13). 


$ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 
1962 r. 
MINISTER 
wz W. Kopeć 


63. 


ZARZĄDZENIE nr 342 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 27 sierpnia 1962 r. 
w sprawie organizacji służby geotechnicznej w biurach 
projektów óraz trybu postępowania przy zlecaniu i wy- 


konywaniu prac geologicznych związanych z badaniami 
przydatności gruntu. 


(znak: GG/62) 


W celu zapewnienia właściwego wykorzystania prac ge0- 


iogiczno-inżynierskich dla potrzeb budownictwa w zakre- _ 


sie niezbędnym dla prawidłowego pod względem konstruk- 
cyjnym oraz ekonomicznym zaprojektowania budowli, na 
podstawie $ 1, ust. 1, pkt 5, lit, f) rozporządzenia Rady 


Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegó- EA; 


łowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa 


ak 


Str. 2. 


i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia 
właściwości w tej dziedzinie (Dz. U. nr 52, poz. 253) za- 
rządza się, co następuje: 


$ 1. Zarządzenie obowiązuje biura projektów podległe 
i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych. 


8. 2. Dane z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
i wyniki innych badań przydatności gruntu dlą inwestycji 
budowlanych powinny stanowić składową część założeń 
i projektu wstępnego inwestycji budownictwa powszechne- 
go, określonych w zarządzeniu Prezesa Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury z dnia 11 lipca 1957 r. w spra- 
wie ramowych zasad sporządzania i zatwierdzania założeń 
oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwesty- 
cji (Mon. Pol. nr 62, poz. 383). 


§ 3. Za właściwy, zakres badań przydatności gruntu dla 
potrzeb inwestycji budowlanych oraz właściwe ich wyko- 
rzystanie przy projektowaniu budowli odpowiedzialne jest 
biuro projektów wykonujące prace projektowe dla danej 
inwestycji. Do zadań biur projektów należy: 


1) zlecanie z ramienia inwestora specjalistycznym przedsię- 
biorstwom geologicznym projektów robót geologicznych, 
zgodnie z uchwałą nr 309 Rady Ministrów z dnia 
8 sierpnia 1957 r. w sprawie sporządzania i zatwierdza- 
nia projektów robót geologicznych (Mon. Pol. nr 70, 
poz. 430), zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu 
Geologii z dnia 10 grudnia 1957 r. (Mon. Pol. nr 98, 
poz 577) i zarządzeniem nr 366 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 
1958 r. w tej samej sprawie oraz zlecanie specjalistycz- 


i innych badań przydatności gruntu dla potrzeb inwe- 
stycji; 

pełnienie z ramienia inwestora nadzoru nad pracami 
geologicznymi i badaniami wymienionymi w pkt 1) 
oraz dokonywanie odbioru tych prac; 


wykonywanie w miarę możliwości, we własnym zakre- 
_ sie, projektów robót geologiczno-inżynierskich i innych 
' badań przydatności gruntu przez osoby posiadające od- 
=- powiednie kwalifikacje. 


h § 3. 1. Dokumentacja zawierająca wyniki badań przy- 
datności gruntu powinna być sporządzona zgodnie z zarzą- 
/ dzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 lu- 
af tego 1958 r. w sprawie zasad sporządzania dokumentacji 
__ geologiczno-inżynierskich dla inwestycji budowlanych (Mor. 


= Pol. nr 15, poz. 97) dla jednostek państwowych oraz in- 
: nych jednostek gospodarki uspołecznionej korzystających 


= z dotacji Państwa. 


~ 2. W zakresie badań laboratoryjnych i polowych obo- 
ZE wiązują polskie normy PN-54/B-02481 i PN-54/B-04481 do 
_ 04495. s 


3. Dopuszczalne obciążenia gruntu, zakres potrzebnych do 
~ tego celu badań i obserwacji osiadania budowli, należy 
_ ustalać zgodnie z normą PN-59/B-03020. 


|) 584. 1. W celu zapewnienia wykonania zadań, o których 
J mowa w zarządzeniu, biura projektów w ramach posia- 
A danych etatów i funduszu płac, tworzą w zależności od 


> Do zadań komórek geotechnicznych należy wykonywanie 
= prac wynikających z postanowień $ 2 i zgodnie z $ 3, przy 
= współudziale głównego projektanta i zainteresowanego 
= projektanta branżowego danego obiektu. 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. 


mym przedsiębiorstwam geologicznym prac geologicznych . 


a 
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2. W komórkach geotechnicznych należy tworzyé jedno 
lub wieloosobowe stanowiska pracy. 

3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, o któ- 
rych mowa w ust. 2, powinni posiadać następujące kwa- 
lifikacje: 

— główny specjalista lub kierownik wieloosobowego stano- 
wiska pracy studia wyższe techniczne drugiego stopnia 
lub studia wyższe 'geologiczno-inżynierskie i trzy lata 
praktyki zawodowej, 

— pozostali pracownicy, w zależności od zajmowanego sta- 
nowiska, kwalifikacje określone zarządzeniem nr 25 Pre- 
zesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 
z,dnia 24 września 1957 r. w sprawie ramowego ekreś- 
lenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrud- 
nionych w biurach projektów. 

4. Pracownicy zatrudnieni w komórkach geotechnicz- 
nych będą wynagradzani według zasad płac obowiązujących 
w biurach projektów. 

$ 5. Zlecanie, wykonywanie i odbiór prac geologicznych 
należy przeprowadzać na podstawie przepisów rozporządze- 
nia Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie 
zasad zawierania i wykonywania umów o prace geologicz- 
ne (Dz. U. nr 44, poz. 232), zarządzenia Prezesa Central- 
nego Urzędu Geologii z dnia 15 grudnia 1961 r. w sprawie 
ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace 
geologiczne (Mon. Pol. nr 98, poz. 415). 


$ 6. Projekt fundamentowania, łącznie z wyznaczeniem 
naprężeń dopuszczalnych na grunt i podaniem warunków 
wykonawstwa robót fundamentowych, opracowuje pro- 
jektant konstruktor przy współpracy komórki geotechnicz- 
nej biura projektów a w razie potrzeby również powoła- 
nych rzeczoznawców. 

$ 7. Zobowiązuje się Instytut Techniki Budowlanej do 
udzielania biurom projektów konsultacji przy organizowa- - 
niu komórek geotechnicznych oraz w przypadku prowa- 
dzenia badań przydatności gruntów na terenach o skompli- 
kowanych warunkach geologicznych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 
1962 r. 


MINISTER 
wz. W Kopeć 


64, 


OKÓLNIK nr 21 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


> z dnia 8 września 1962 r. 


w sprawie przygotowania projektów i kosztorysów dla 
inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 1964—1965, 


<q RSA.AŻ sm. 


_(znak: IN-W4/62) 


W związku z postanowieniami uchwały nr 166/62 Komi- 
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 11 maja 1962 r. 
w sprawie zaostrzenia wymogów posiadania w niezbędnym 
zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwe- 
stycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w latach 
1963—1965, ustala się, co następuje: 

1. Postanowienia okólnika dotyczą inwestycji własnych | 
resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 3 
dowlanych, przewidzianych do realizacji w latach 1964— +. 


—1965. 
AA 


POTEM 


PPP" r" 


NAPZZWE 
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2. Włączenie zadań inwestycyjnych do projektów planów 
na rok 1964—1965 uzależnione jest od posiadania przez 
inwestorów zatwierdzonych projektów i kosztorysów w na- 
stępującym zakresie i terminach: 

Dla zadań inwestycyjnych przemysłu materiałów budow- 
lanych: 

1) zatwierdzonego przez właściwy organ projektu wstęp- 
nego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów najpóź- 
niej do dnia 30 czerwca roku przedplanowego; w tych 
przypadkach kiedy opracowanie wymaganej dokumen- 
tacji 4echniczno-roboczej wymaga opracowania i za- 
twierdzenia projektów wstępnych wcześniej niż w usta- 
lonym wyżej terminie, termin opracowania i zatwier- 
dzenia projektu wstępnego powinien być odpowiednio 
wcześniejszy; i 

2) projektów podstawowych dla zadań o cyklu budowy 
9-letnim obejmujących: ` 
a) w zakresie inwestycji kontynuowanych kompleksowe 

projekty podstawowe — opracowane najpóźniej w ter- 
minie do 31 sierpnia roku przedplanowego, 
b) w zakresie inwestycji noworozpoczynanych komplek- 


sowe projekty podstawowe — opracowane najpóź- 
niej w terminie do 31 października roku przedpla- 
nowego. 


Dla zadań inwestycyjnych 0 cyklu budowy ponad 2 lata: 

1) w zakresie inwestycji kontynuowanych kompleksowe 
projekty podstawowe — najpóźniej do dnia 31 paździer- 
nika roku przedplanowego, 

2) w zakresie inwestycji noworozpoezynanych komplekso- 
we projekty podstawowe dla obiektów i robót rozpoczy- 
nanych w danym planie rocznym — najpóźniej w ter- 
minie do dnia 31 października roku przedplanowego. 
Dla zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie 

dokumentacji jednostadiowej obowiązuje: 

1) zatwierdzenie założeń wraz z częścią określającą KOSZ- 
ty budowy (jako odpowiednik zbiorczego zestawienia 
kosztów) — najpóźniej do dnia 30 czerwca roku przed- 
planowego, 

2) opracowanie kompleksowej dokumentacji jednostadio- 
wej łącznie z kosztorysem dla inwestycji noworozpoczy- 
nanych i kontynuowanych — najpóźniej do dnia 30 
września roku przedplanowego. > 
3. Dla zadań inwestycyjnych w zakresie zaplecza budow- 

nictwa i budownictwa socjalno-bytowego warunkiem włą- 

czenia do projektów planów na rok 1964—1965 jest, posia- 

danie: t 


1) zatwierdzonego projektu wstępnego wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów — najpóźniej w terminie do dnia 
30 czerwca roku przedplanowego. 


2) opracowanego kompleksowego projektu podstawowego na 
całość zadania inwestycyjnego 
— najpóźniej do dnia 31 października roku przedplano- 
wego. 
4. Projekty podstawowe wraz z kosztorysami dla obiektów 
przewidzianych do realizacji w pierwszych miesiącach 
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danego roku, powinny być dostarczone odpowiednio wcześ- 
niej, nie później jednak niż na 3 miesiące przed terminem - 
rozpoczęcia robót. 


5. Inwestorzy obowiązani są do udzielania biurom pro- 
iektów zleceń i dostarczania wymaganych dla opracowania 
projektów i kosztorysów danych w odpowiednim czasie, 
umożliwiającym opracowanie dokumentacji w terminach, 
wynikających z niniejszego okólnika. 


6. Zadania inwestycyjne nie odpowiadające powyższym 
warunkom określonym w ust. 2—4 nie mogą być objęte 
projektami planów inwestycyjnych w latach 1964—1965. 


MINISTER 
wz. F. Topolski 


POMICSY EE PW RADO ŻNAWOZTCZNABER ER | 
z KOMUNIKAT I 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


w nr 64 z 25.VIIL.62 r. poz. 304 instrukcję Przewodniczą- 
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 
4VIIIL.62 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty 
funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budow- 
lano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa 
inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geode-- 
zyjnych i geodezyjno-kartograficznych; 


w nr 55 z 28.V1II.62 r., poz. 305 zarządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 31.VII.62 r. w sprawie usta- 
lenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej 
w zakładzie pracy; 


poz. 308 zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy. 
i Płac z dnia 7.VIII.62 r. w sprawie uzupełnienia wykazu 
instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty 
techniczne; 


poz. 310 zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Norma- 


kresie opracowywania formularzy 


w nr 66 z 1.IX.62 r. poz. 311 zarządzenie Przewodniczą- 
cego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 29.VI.62 r. 
w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup 
odpadków; 2 


w nr 67 z 3.IX.62 r. poz. 313 uchwałę Rady Ministrów 
ùr 244 z dnia 27.VII.62 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
bilansów materiałowych i rozdzielnictwa; ET 


w nr 68 z 7.IX.62 r. poz. 314 zarządzenie Ministra Spraw l 


ruchu na drogach publicznych; 


poz. 320 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyj= 
nego z dnia 15.VIII.62 r. w sprawie ogłaszania ustanowio- 
nych Polskich Norm. 


lizacyjnego z dnia 3.VIII.62 r. w sprawie wytycznych w za- SĘ, 


Wewnętrznych z dnia 22.VIIL.62 r. w sprawie kontroli 


Str. 4 


e) 
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DO ABONENTÓW 


ADMINISTRACJA DZIENNIKA URZĘDOWEGO 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


uprzejmie zawiadamia 


że zgłoszenia na prenumeratę Dziennika 
na rok 1963 
przyjmowane będą do dnia 15 listopada 1962 r. 
Zgłoszenia nadesłane po tym terminie 
nie będą uwzględniane 
Prenumerata roczna Dziennika wynosi zł 42.— 


Wpłaty należy dokonać do dnia 1 grudnia 1962 r.: Narodowy Bank Polski V Od- 

dział Miejski w Warszawie na konto: Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych — Departament Administracyjno-Budżetowy Nr 1529-91- 
867, Część 8, Dział 7, Rozdział 3. 


Egzemplarze’ Dziennika Urzędowego przesyłane będą abonentom po uprzednim 
otrzymaniu należności. 


Równocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z rozdzielnikiem urzędy 

centralne oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych otrzymują jeden komplet 
Dziennika Urzędowego bezpłatnie. 


Z uwagi na ograniczony nakład Dziennika Urzędowego prenumeratę należy 
zgłaszać na niezbędną, dla potrzeb zainteresowanej jednostki, ilość egzemplarzy. 
Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty należy zgłaszać do Administracji 
Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 
dowlanych, Warszawa, ul. Żurawia 3/5 — Kancelaria Główna, pokój nr 15. 
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REDAKCJA I ADMINISTRACJĄ 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Warszawa, ul. Żurawia 3/5 


Telefon Redakcji: 
Centrala 21-05 wewn. 585 
Telefon Administracji: 
Centrala 21-05 wewn. 424 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — pre- 
numerata roczna zł 42,—, Cena pojedynczycn egzemplarzy 
niezależnie od objętości zł 2,—. Wpłacać należy do Naro- 
dowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie na 
konto: „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 


Budowlanych — Departament Administracyjno-Budżetowy 
nr 1529-91-867, Cz. 8. Dział 7. Rozdział 3”. e: 
Cena zł 2. 
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(miejsce na adres odbiorcy) 


Adres zwrotny: ,Warszawa, ul. Żurawia 3/5 « 


Zakł. Graf. „Tamka”. W-wa, Nakł. 9000+25 egz. Zam. 2184/62. H-53. 


